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: Junta P. [ADMINISTRATIVA 


Gomisión Especial de Trenvias integrada 


Señor Presidente: . 


Las bases en que debe reposar el negociado que se tramita, han 
sido indicadas ya por esta Comisión en una forma general en su in- 
forme del 27 de Mayo ppdo. á 

Con ese motivo decía á f. 15 vuelta: 

«Las condiciones que han de constituir la nueva concesión tienen 
que encuadrarse, en lo esencial, al texto de las sancionadas, 


con fuerza 
legal, etc., ete...» 


Las que se consignan á continuación, con excepción de dos 6 tres 
artículos, poco difieren en io substancial con las cláusulas ya estable- 
cidas y sancionadas en las concesiones análogas últimamente otor- 
gadas. 


En las entrevistas celebradas con el abogado de la Empresa se han 


podido aunar las opiniones, y en esa virtud se exponen á continua- 


ción los preceptos que han de regular las relaciones entre la Corpora- 
ción y la Empresa, constituyendo el nuevo convenio 
sigue: 

1. La Empresa del Tranvía al'Paso del Molino y Cerro cambiará 
la tracción animal que emplea actualmente en sus líneas de la ciudad 
y hasta el Paso del Molino, por la tracción eléctrica. 

2.2 El sistema que se emplee en toda la extensión de las líneas 
será el trolley de conductores aéreos, usándose columnas en la Ciu- 
dad Nueva á partir de la calle Florida hacia el Este. 

En la Ciudad Vieja, es decir, de Florida hacia el Oeste, se adosa- 
rán á las paredes de los edificios, soportes ó pescantes en la forma 6 - 


que se per- 


a 


dimensiones que la Dirección de Obras Municipales conceptúe acepta- 
bles, debiendo á la vez indicar donde se ha de colocar el aparato sus- 
pensor del hilo, y quedando la Empresa sometida á las responsabili- 
dades que prevéen las cláusulas 9.* y 11.* en cuanto á perjuicios y 
demás accidentes. 

3. La propiedad privada situada en la ciudad de Montevideo con 
frente á las vías públicas por donde circulen tranvías eléctricos queda 
sujeta á la servidumbre de establecimiento de pescantes Ó soportes en 
sus muros 6 fachadas. Esta servidumbre será gratuita, pero los per- 
juicios que produzca obligarán á la Empresa á abonar las indemniza- 
ciones correspondientes. Siempre que los propietarios de los muros ó 
edificios tengan que hacer obras que obliguen á remover los pescan- 
tes ó soportes, esta remoción será lecha por la Empresa á su costa 
y mediante simple requisición de la Junta E. Administrativa. 

4.0 El hilo conductor se suspenderá á una altura mayor de seis 
metros, de brazos metálicos sostenidos por columnas de hierro eoloca- 
das en el cordón (orilla) de la vereda, reuniendo condiciones de soli- 
dez y elegancia; con perfecto aislamiento los puntos de unión del 
conductor con los soportes—y dispuesto el conjunto de tal modo, que 
no contraste con el ornato público. 

5.0 El potencial eléctrico no podrá ser mayor de 550 volts de 
corriente continua. 

6: Todo el material fijo y rodaute que se emplee será de primera 
clase, nuevo, de último sistema práctico; su colocación y funciona- 
miento serán con arreglo 4 lo más adelantado en electricidad indus- 
trial. 

7.2 Los reguladores (reostatos) llenarán las mejores condiciones para 
poner en marcha el carruaje, detenerlo, cambiar la dirección, modificar 
la velocidad y actuar sobre los frenos eléctricos. 

8.0 Los carruajes tendrán además del freno eléctrico uno mecá- 
nico. ] 

9.9 En la colocación de los feeders, cables subterráneos y conductor 
aéreo, se tomarán las precauciones indispensables á fin de evitar las 
acciones electrolíticas sobre las cañerías de gas y de aguas corrientes) 
la influencia (inducción) en las líneas telegráficas y telefónicas y las 
descargas eléctricas al nivel del suelo, que pondrían en peligro la se- 
guridad de las personas; siendo la Empresa responsaule de los per- 
juicios que puedan ocasionarse. 
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10. La velocidad de los coches no podrá ser mayor de diez kiló- 


metros por hora en la Ciudad Vieja, quince de la calle de Ciudadela 


á las estaciones, y veinticinco para afuera. 

Las máximas velocidades de los coches ó carruajes eléctricos serán 
determinadas en todo tiempo por la Junta E. Administrativa. 

11. En general deben de tomarse todas las medidas de precaución 
y prudencia destinadas á evitar los inconvenientes ó peligros que pro- 
vienen sobre todo: de velocidad exagerada, ausencia de buenas seña- 
les, irregularidades en los electro-motores, insuficiencia de medios de 
detención, mala dirección, falta de aparatos de seguridad 6 deficien- 
cias en las uniones eléctricas. 

1”, El funcionamiento del nuevo sistema de tracción no debe ori- 
ginar obstáculos en la vía pública ni dificultar el tránsito, debiendo 
tomarse las precauciones convenientes 'al efecto, en cuanto á la colo- 
cación de los rieles, conductores y soportes. 

Si durante la vigencia de esta concesión se adoptaran en otras ciu- 
dades aparatos reconocidamente útiles, destinados á garantir la segu- 
ridad del público, la Empresa estará obligada á emplearlos, ponién- 
dolos en práctica inmediatamente. 

13. La Empresa no podrá suministrar ercrgía eléctrica para luz y 
fuerza motriz, sinó para el funcionamiento de sus trenes y el servicio 
de los establecimientos anexos de su propiedad, como estaciones, ho- 
teles, casas balnearias, etc. 

14. Si transcurridos veinticinco años de explotación hubiera en el 
Municipio otras líneas de tranvía de diferente sistema servidas por la 
electricidad, que hayan funcionado con éxito durante cinco años, la 
Empresa debe, si así lo dispusiera la Municipalidad, previos los in- 
formes científicos del casu, modificar su sistema dentro de dos años, 
contados desde la fecha del aviso, que será notificado en debida for- 


ma. Este cambio no podrá exigirse durante los últimos diez años de 
“la concesión. Í 


15, Terminado el plazo de la: concesión quedarán á beneficio del 
Municipio en perfecto estádo de conservación las vías, material rodan- 
te y canalización eléctrica. En cuanto á las estaciones, talleres, usinas 
y máquinas, el Municipio podrá optar entre comprarlas al precio de 
tasación Ó quedarse con ellas sin abonar precio alguno, mediante una 
prórroga á la Empresa de quince años más en la concesión. 

16, Tres años antes de vencer el plazo de la coucesión, la Empresa» 


54,9 a 


elibas 


con intervención de la Junta Económico-Administrativa, practicará un 
inventario estimativo de todus los bienes y pertenencias de la misma 
Empresa. Igual inventario formalizará tres años antes de vencerse la 
prórroga á que se refiere el artículo anterior, en caso de que la Junta 
hubicse optado por ella. Fn uno ú otro caso, la Empresa entregará á 
la Municipalidad las líneas de tranvías según el último inventario y 
además el aumento que s3 haya producido en dichos bienes con poste- 
rioridad. 

Si la Junta opta por comprar las estaciones, talleres, usinas y má- 
quinas al vencimiento de la concesión, deberá avisarlo á la Empresa 
con un año de anticipación. En caso de tal compra, la Empresa no 
tendrá derecho á que se le paguen otros bienes que los que ge espe- 
cifiquen en el inventario y además el aumento que necesaria y racio- 
nalmente haya demandado el funcionamiento regular de las líneas de 
tranvías con deducción de todo lo que debe quedar 4 beneficio del 
Municipio, segán el artículo anterior, 

17. La tarifa á regir hasta las 12 p. m. será com> máximo la si- 
guiente: 


Desde cualquier punto de la ciudad al Oeste hasta las Es- 

taciones del Arroyo Seco y Playa de Ramirez y viceversa $ 0.04 
Desde la Ectación del Arroyo Seco. hasta el Prado y Paso 

del Molino (Camino de Castro. ) . . : “ . » 0,04 
Desde el Paso del Molino hasta la Villa del Cd ..» 006 


La tarifa para trenes extraordinarios no podrá ser mayor del duplo 
del precio común. Esta cláusula no comprenda los trenes que se con- 
traten como expresos. 

Los estudiantes y colegiales qne acrediten ser alumnos de cualquier 
establecimiento público, gozarán del beneficio de obtener tarjetas men 
suales por mitad del precio fijado. o 

La Empresa queda obligada cuando las necesidades lo exijan, ájui- 
cio de la Junta, á hacer circular por la mañana y tarde y á las ho- 
ras que al efecto se convengan; trenes especiales para obreros á precio 
reducido. 

18. La Empresa abonará á la Municipalidad la suma de treinta mel 
pesos en dos cuotas: quinse mil pesos uns vez promulgada la ley que 
acuerda el plazo de la eoncesión, y los quince mil pesos restantes á 
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los dos años de su vigencia; y además, mensualmente el tres por cien- 
to del producido bruto de sus entradas procedente del tráfico general 
de las líneas, durante el término de veinticinco años y el tres y medio 
por etento por todo lo demás del plazo de la concesión. 

19. A los” efectos de lo dispuesto en la base anterior, se entiende 
por producido de las entradas brutas procedentes del tráfico, lo prove- 
niente de pasajes, cargas, avisos y uso común de vías 

20. El tres y tres y medio por ciento sobre sus entradas brutas, que 
la Empresa se comprometa á abonar á la Junta conforme al artículo 
18, empezará á hacerse efectivo á los dos años después de firmada la 
escritura de concesión, ó antes si empezara á funcionar la línea en to- 
do ó en parte. 

21. La Empresa estará sujeta al control y á los reglamentos gene- 
rales de tranvías y á los especiales sobre tracción eléctrica que dicte la 
Municipalidad, mientras no haya oposición con el contrato de con- 
cesión. 

22. Entregará á la Junta cineuenta tarjetas de libre tránsito para 
todas sus líneas. 

A los miembros de la Junta y á su Secretario General le servirán 
además como distintivo para gozar del libre tránsito en las líneas las 
medallas municipales, 

23. El plazo de- la concesión se contará desde el día en que se ex- 
tienda la escritura respectiva, la cual deberá firmarse dentro de los 
noventa días siguientes á la aprobación de este contrato por los Po- 
deres Públicos. 

24. Fijase en setenta y cinco años el plazo de esta concesión, el 
cual se contará desde el día en que se firme la escritura definitiva á * 
que se refiere el artículo anterior. 

25. Dentro de los dos años siguientes á la escrituración, se abrirán 
al servicio público las líneas, pudiéndo prorogarse el plazo por un año 


- * más, siempre que motivos de fuerza mayor justificada hayan impedido 


su terminación. 

26. La falta de cumplimiento 4 lo dispuesto en el artículo 23 hará 
caducar la autorización. El no cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 25 hará incurrir á la Empresa en una multa de veinticinco 
mal pesos, á beneficio de la Municipalidad, y mál pesos por cada me 
de retardo. 

271. La Empresa estará obligada á'modificar su trocha actual ajus” 
ándo'a á la de un metro cuarenta y cuatro. 


Ad 


a IRE 


28. El personal de la Empresa estará compuesto por lo menos en 
sus dos terceras partes de ciudadanos orientales. 

29. Los materiales destinados á la construcción de las vias, tren 
rodante, líneas eléctricas y establecimientos de las usinas y talleres, 
así como sus respectivas piezas de repuesto, podrán ser introducidas 
libres de derechos de importación durante los tres años siguientes á 
la aprobación de los planos. Igual exención gozará la Empresa al fina- 
lizar cada diez años respecto de los materiales de renovaciones y con- 
servación, siempre que su necesidad sea justificada ante el Poder 
Ejecutivo. 

30. Exonérase á la Empresa durante el plazo de la concesión del 
pago de toda patente de giro por sus máquinas 6 motores destinados 
á la producción de electricidad para sus tranvías. 

31. La Empresa soportará como única obligación, relativa á pavi- 
mentación de calles 6 caminos, la de mantener en buen estado el es- 
pacio que comprendan sus rieles más 0 m. 50 de cada lado en la 
extensión que recorran sus líness, así como el de adoquinar el mismo 


-espacio en las calles hoy empedradas, fuera del radio que comprende 


la ley de adoquinado y «cuando la Junta se resuelva á construirlo en 
todo el ancho de las mismas. 

32. La Empresa se compromete á prestar acatamiento, sin reclamo 
alguno, á la ley que $e dicte sobre servidumbre de vías, y que tenga 
carácter general y obligatorio y recíproco para todas las Empresas de 
tranvías. 

33. Se compromete también á la supresión, en el porvenir, de los 
desvíos en la Ciudad Vieja, siempre que el Municipio le otorgue las 
facilidades necesarias para entrar por unas calles y salir por otras. 

34. La Junta Económico-Admivistrativa queda facultada para orde- 
nar á la Empresa el levantamiento de rieles y líneas cléctricas en las 
calles que á su juicio sea necesario para la mejora del servicio público, 
pero en ningún caso para concederlas á otra Empresa de Tranvías, 

Las compensaciones á que pudiera tener derecho la Empresa, en 
virtud de esos levantamientos, serán fijadas de común acuerdo, y si 
esto no fuera posible serán determinadas por un Tribunal Arbitral de 


«tres miembros nombrados uno por cada parte. y el tercero por el Pre- 


sidente de la Alta Corte de Justicia 0 Tribunales que hagan sus ve- 
ces. Las compensaciones que se fijen d:berán ser satisfechas antes de 
hacerse efectivo el levantamiento referido, 


* 


e ss 


£ 


a 


35. Los planos definitivos, con todos los detalles necesarios para e 
cambio de tracción, deberán ser presentados á la Municipalidad den- 
tro de los tres me3es de escriturado este contrato, á los efectos de 
su aprobación por la Dirección de Obras Municipales. 

El tiempo que se tome esa Direción para su estudio y resolución 
definitiva se llevará en cusati á favor del cxacasionacio á los fines 
de lo establecido en los artículos 25 y 26 de este arreglo. 

36. Antes de librarse la línea al servicio público se realizará ,una 
inspección general, y prueba oficial, con intervención de la Corpora- 
ción municipal, á fin de eomprobar si se han cumplido las condiciones 
establecidas anteriormente. 

37. Si la Empresa se decidiera á construír algún ramal de prolon- 
gación de sus líneas 6 á establecer algunos empalmes, es entendido que 
si la Junta lo encuentra conveniente podrá acordar la autorización con 
arreglo á las condiciones que estime del caso, debiendo formar parte 
integrante esos trozos de vía de la concesión principal, estar suje- 
tos á las mismas obligaciones y gozar de los mismos derechos, 

33. La Junta Económico-Administrativa podrá autorizar el estable- 
cimiento de empalmes entre los tranvías á que se refiere esta concesión 
y de ramales de prolongación de los mismos. En el caso de transferir- 
se la concesión deberá darse aviso previo á la Junta. 

39, La Empresa estará obligada 4 mantener el actual servicio de la 
línea del Cerro, con la frecuznciar que sa movimiento reclame, hasta tan- 
to otra Empresa solicite ese trayecto “para electrificarlo, en cuyo caso ten- 
drá aquella la preferencia para”realizar el cambio,en igualdad de condicio- 
nes Ó de otra manera estará obligada 4 proceder al levantamiento de 
rieles y abandonar la concesión de ese recorrido sin derecho á com- 
pensación alguna. 

40. Siendo la base de esta transacción el cambio de la tracción ani- 
mal por eléctrica y la concesión de esta nueva línea con sus modifica- 
ciones y ampliaciones por un térmivo mayor que el que pueden con- 
ceder las Juntas Económico-Administrativas, el establecimiento de ser- 
vidumbres y exención de impuestos que tampoco son de su resorte, se 
recabará por la Junta del H. Cuerpo Legislativo la necesaria autori- 
zación para confirmarla y dejar definitivamente terminada esta so- 
lución. 

41. En el caso improbable de que esta tra1sacción quedara sin efec- 
to por no alcanzar la aprobación del Cuerpo Legislativo, la situación 


de la Junta Económico-Administrativa y de la Empresa del Tranvía 
al Paso del Molino y Cerro será la misma en que se encontraba cuan- 


«do pidieron de común acuerdo se suspendiera la tramitación del pleito 


pendiente sobre expropiación de la línea y caducidad de la concesión 
originaria. 


Montevideo, Septiembre 24 de 1903. 


Herminio Areco -Mamuel Mattos— Eduardo Mon- 
teverde - Miguel Lapeyre—... Cubiló (discorde 
en cuanto á la limitación de la tracción eléc- 
trica en cierta extensión de las lineas servi- 
das al presente por la Empresa, á causa de 
considerar que aunque fuera á plazos varia- 
bles, debiera ese cambio alcanzar á todas las 
actuales líneas.) 


JUNTA ECONÓMICO- ADMINISTRATIVA. 


Montevideo, Setiembre 24 de 1903. 


Apruébase el informe producido por la Comisión Especial y á los 
efectos dispuestos por el artículo 44 de la ley orgánica de Juntas 
elévese con oficio «al Poder Ejecutivo. 


, Tleguy. 
C. A.: Pedro Faxxio. 
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JUNTA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA. 


Montevideo, Setiembre 25 de 1993. 


Excmo. Señor Ministro de Gobierno : . 

En consonancia con lo determinado por el artículo 44 de la ley or- 
gánica de Juutas, tengo el honor de elevar á la superior considera- 
ción de V. E. el expediente incoado con motivo de proponerse esta 
Corporación y la Empresa del Tranvía al Paso del Molino y Cerro 
transár el pleito iviciado sobre caducidad de la concesión, sobre la 
bage de-la renovación de la misma, con cambio de la tracción animal 
por la eléctrica. 

Saluda á V. E. atentamente. 


Juan L. Heguy. 


Pedro Faxzio, 
Ofi:ial 1,0, Sub Secretario. 


MINISTERIO DE GOBIERNO. 
Montevideo, Noviembre 7 de 1903. 
Vista al señor Fiscal de Gobierno. 


CAMPISTEGUY. 


FisCALÍA DE GOBIERNO. 


Excmo. Señor: a 
á . 1 
Según la transacción concertadá éntre la Junta"y la: « Emipresa del 
- Tranvía al -Paso del Molino y Cerro », de que instruje” este expedien- 
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te, deberá otorgarse á la citada Empresa una nueva concesión sobre 
la base del cambio de la tracción animal que hoy emplea en sus líneas, 
por la eléctrica que se obliga á implantar en las mismas, sin más ex- 
cepción que la del ramal al Cerro. Mediante esa nueva concesión, 
quedará terminado el pleito que sobre caducidad de la actual y con- 
siguiente expropiación de la línea, inició la Junta y pende del cono- 
cimiento de uno de los Tribunales de Apelación por la deducida por 
la propia Junta contra la sentencia del señor Juez Nacional de Ha- 
cienda, amparando las pretensiones de la Empresa. 

Ahora bien: si las Juntas están autarizadas para otorgar concesiones 
de tranvias en las calles y caminos públicos de sus respectivos De- 
partamentos, de acnerdo con la ley del 20 de Julio del 74, y en las 
condiciones que ella establece, es indudablé que, en este caso, sólo 
necesita la Junta para escriturar la proyectada, recaba del Cuerpo Le- 
gislativo la sanción del término de duración de la misma, de la ser- 
vidumbre de soportes y de la exención de derechos é impuestos que 
en ella se establecen y que squella ley, no autoriza. Pero, como por la 
base 40, tal formalidad será oportunamente cumplida, entiende el in- 
frascrito, que al elevar la Junta á la consideración de V. E. el pro, 
yecto de transacción en vista, sólo lo hace en cuanto ella importa la 
solución del pleito pendiente de que se ha hablado. 

Encarada bajo esa faz la transacción, son tan evidsntes sus ventajas 
para la Junta, que para demostrarlo bastará decir que, no solo la libra 
de la crecida erogación que habría tenido que hacer por cencepto de 
expropiación, una vez declarada la caducidad de la concesión actual, 
sinó que aproxima el momento de la realización de una mejora im- 
periosamente reclamada por la viabilidad urbana, y cou la que no ha- 
bría que contar por algunos años si llegaran á triunfar las pretensio- 
nes de la Empresa. Esto aparte de los importantes recursos pecunia- 
rios de que podrá disponer, según las bases 18 y 20 de la tran- 
sacción. 

Ahora, en cuanto á la oposición deducida por don Carlos E. Sán- 
chez, á nombre de la Compañía de Obras Públicas del Río de la Plata, 
de que instruye la pieza respectiva, debe manifestar el iufrascrito 
que si hay algo que admirar en esa oposición, es su sinrazón y la te- 
nacidad con que se ha sostenido, 

Sabrá por. experiencia el señor Sánchez—no lo pone en duda el in- 
frascrito —que no hay tesis que no pueda sostenerse cuando se cuenta 
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con abogados bábiles que sepan demostrar que lo blanco es negro, como 
lo dice en su cacrito de f. 72, pero lo que es en este caso ha tenido 
que estrellarse contra lo imposible, porque no hay habilidad que valga 
para*demostrar que la simple presentación de una propuesta, que nadie 
le pidió, de una propuesta oficiosa, pueda crear ningún vínculo entre 
el que la formula y el que la recibe, cuando nadie ignora que toda 
propuesta—sca verbal, sea escrita—no significa otra cosa que la ma- 
nifestación de una parte de querer constituirse obligada para con otra, 
manifestación que no basta para crear entre ellas ninguna relación de 
derecho. 

Empezó el señor Sánchez por enderezar su propuesta de f. 2 á la 
Cámara de Representantes, y cuando se le mando ocurrir donde co- 
rrespondía se fué derecho á la Junta reiterándola y reconociendo que 
era privativo de esa Corporación su ecomocimiento, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes, que la intervención de la Junta en asun- 
tos de esa índole era ineludible, porque la concesión del uso-.de las 
calles le pertenecía especialmente (escrito de f. 5). 

¿A qué disposiciones legales vigentes se refería el mencionado señor? 

Se refería á la ley de 20 de Julio del 74, como lo había manifes, 
tado antes (f. 5). 

Luego, si era privativo, ineludible, con arreglo á esa ley, el conoci- 
miento é interveución de la Juuta, y si ésta podría conceder ó dene- 
gar la concesión impetrada, como lo reconoce expresamente á £. 15, ¿qué 
derecho es ese desconocido, conculcado (sic), por la Junta al trausar 
esta su pleito con la Empresa del Tranvía al Paso del Molino y Cerro? 

El derecho de prelación consagrado por el artículo 23 de la Ley de 
27 de Agosto del 84 sobre trazado general de ferrocarriles dice, y no 
se ha cansado de repetirlo el señor Sánchez, 

Si eso no es una burla, es, por lo menos; una extrawagancia, Excmo. 
señor; porque en primer lugar, ha reconocido el referido señor, como 
se ha visto, que estaba sujeto al imperio de la ley de 20 de Julio 
del 74, que no acuerda prelación ninguna al proponente; y porque,en 
segundo lugar, la que consagra aquel artículo, se refiere á las líneas y 
ramales del trazado general de ferrocarriles, y aquí no se trata de 
ferrocarriles, sinó de tranvías. 

Entre esas líneas, únicas cuyas concesiones ha podido otorgar, no 
la Junta sinó el Poder Ejecutivo, y que ha otorgado hace ya algunos 
años, no figura la de la concesión pretendida por la Compañía de 
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Obras Públicas del Río de la Plata. Si hubiera figurado, tendríamos 
que “solaxarnos hoy contemplando los desmontes y terraplenes de la 
calle de 25 de Mayo, un viaducto tal vez, entre la de Juncal y Elo- 
rida, y con toda seguridad dos soberbios túneles, umo err el repecho 
de Sobera y otro en el de Suárez, que sólo de ese modo habría po- 
dido salvar la locomotora á vapor. 

Nada más necesita decir el infrascrito para demostrar que debe 
concederse á la Junta la autorización solicitada para llevar á efecto 
la transacción convenida, y desestimarse por infundada y más que in- 
fundada temeraria, la oposición de que se ha ocupado, pero sin más 
tiámite, señor Ministro, porque el procedimiento contencioso adminis- 
trativo que, según el opositor, debe seguirse, sólo está autorizado en 
los casos á que se refiere la Ley de 19 de Septiembre del 85, porque 


se trata aquí de una cuestión sencillísima, ya debatida con la mayor ' 


amplitud; y finalmente, porque la resolución que á su respecto adopte 
el Poder Ejecutivo, sea cual fuere, no cierra la puérta de los Tribu- 
nales al que por ella se considere perjudicado. 

Tal es el parecer de este Ministerio, salvo el más autorizado 


de V. E. 
Montevideo, Noviembre 21 de 1903. 


José M2 Reyes. 


MINISTERIO DE GOBIERNO. 


. 


Montevideo, Noviembre 24 de 1903. 


Para mejor proveer, pase al señor Fiscal de Menores é Incapaces, * 


para que se sirva dictaminar, 


CAMPISTEGUY. 


Y E 


SIA A es a A O A 


a TS 
A SR NR SS E SS A e e 


— 15 
FiscALÍA DE MENORES, AUSENTES É INCAPACES. 


Excmo. Señor: 


En opinión de infrascrito, procede que se autorice la transacción 
proyectada entre la Junta E. Administrativa de la Capital y la Em- 
presa del Tranvía del Paso del Molino y Cerro. 

Desde luego, consumándose esa transacción se pone térinino al pleito 
seguido entre ambas partes, sobre caducidad y expropiación de la línea 
actual, y en el cual se ha dictado ya una sentencia que favorece las 
pretensiones de la Emprasa; y cuyo pleito mientras no se termine y 
sea cual fuere su solución final, demoraría por largo tiempo la im- 
plantación de una mejora de importancia capital para el Municipio, 
como lo es el cambio de la tracción animal que emplea actualmente 
la línea, por la tracción eléctrica, hasta el Paso del Molino. 

Aun en el supuesto de que se declarara en definitiva en ese pleito 
lo caducidad de la concesión actual, la Junta tendría que hacer una 
fuerte erogación por concepto de expropiación de la línea, que queda 
evítada por medio de la transacción proyectada. 

Los recursos pecuniarios qoe le proporcionarán á la Junta las bases 
18 y 20 de la transacción proyectada, son de importancia y son acep- 
tables, en mérito á las consideraciones expuestas al respecto en el in- 
informe de f. 19 de este expediente, y que la Junta E. Administrativa 
adoptó como resolución á f. 24, 

Bajo el punto de vista de las ventajas que reportará esa transacción, 
tanto para la Junta como para los intereses públicos, no tiene observa- 
ción que hacer el infrascripto, y por cansiguieñte opina que debe ser 
ella autorizada, elevándose para el efecto estos antecedentes á la H. 
Asamblea General, porque esa transacción es proyectada bajo la base 
de una nueva concesión que contiene algunas cláusulas que requieren 


_sanción legislativa para su validez. 
” “En cuanto al derecho de prioridad que alega el señor Sánchez en 


nombre de la Compañía de Obras Públicas del Río de la Plata, en- 
tiende el Fiscal que no puede obstar á la realización de la transacción 
proyectada. 

El señor Sánchez funda su derecho de prelación, como primer pro- 
ponente para la construcción de una nueva línea, en el artículo 23 de 
la ley del 27 de Agosto de 1884; pero esa ley no es aplicable en este 
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caso porque ella se refiere al trazado general de ferrocarriles, y en 
este asunto se trata de cuestiones rélacionadas con tranvías, de que 
para nada se ha ocupado aquella ley. , 

La ley aplicable en este caso es la del 20 de Julio de 1874, que 
trata de la materia especialmente, y que en su artículo 1. empieza di. 
ciendo: «Autorízase á las Juntas E. Administrativas para otorgar con- 
cesiones de tranvías en las calles y caminos públicos de sus respectivos 
Departamentos.» * 

Según esa ley, quien otorga las concesiones de tranvías es la Junta E. 
Administrativa, mientras que según la ley del 27 de Agosto de 1884, 
quien otorga las concesiones de ferrocarriles, con sujeción á la misma, 
es el Poder Ejecutivo. 

Esas leyes tratan de materi s distintas, y por consiguiente no hay 
razón ni para aplicar la ley de tranvías álas concesiones de ferrocarriles 
ni la ley sobre ferrocarriles á las concesiones. de tranvías. Decir que los 
tranvías eléctricos son ferrocarriles, valdría tanto como decir que éstos 
son tranvías eléctricos, y que por lo tanto les es aplicable la ley sobre 
concesiones de tranvías de 1874. 

Y la prueba de que el legislador ha entendido, aun con posteriori- 
dad á la ley sobre trazado general de ferrocarriles, que las concesiones 
de tranvías son distintas de las de ferrocarriles y que se rigen por leyes 
distintas, está en que el inciso 12 del artículo 12 de la ley de Juntas, 
dice que á éstas les corresponde otorgar concesiones de tramvias, con 
sujeción á ta ley de 20 de Julio de 1874, ó á las que en adelante se 
dictaren. 

Mientras no se dicte, pues, una nueva ley sobre concesiones de 

ll tranvías, la que deberá regir en la materia será la del 20 de Julio de 
1874, 

La ley de patentes de giro grava tembién con una patente propia á 
las empresas de tranvías. . 
EA Y desde que la ley relacionada. con este asunto es la del 20 de Ju- 

lio de 1874, que sobre todo después de lo dispuesto por la ley de 
Juntas, es la única aplicable en materia de concesiónes de tranvías, ya 
se emplee en éstos la tracción auimal ó eléctrica, es evidente que el 
señor Sánchez no ha adquirido derecho alguno para oponerse á la ce- 
lebración de la transacción proyectada, por el hecho de haberse pre- 
sentado espontáneamente á la Junta proponiendo la construcción de 
una nueva línea, por cuanto aquella ley no le reconoce tal derecho 
por ese simple hecho, 
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La Junta no llamó á propuestas para la construcción de esa línea, 
ni podía hacer ese llamado mientras no se dirimiese el pleito con la 
actual Empresa del Paso del Molino; pero aunque hubiese hecho tal 
cosa, no estaría obligada de derecho á aceptar la primera propuesta, 
porque ninguna ley la obligaría á ello. 

Y aún cuando tuviera el señor Sánchez algún derecho derivado del 
hecho de.esa presentación como proponente, no podría oponerse á la 
celebración de la transacción proyectada, porque en todo caso debería 
limitar sus exigencias á que se le permitiera construfr en las calles 
de nuestra ciudad una línea paralela á la que ya tiene construída la 
Empresa del Paso del Molino, si esto fuera posible. 

Por otra parte, el artículo 2121 del Código Civil establese que: « la 
transacción es un contrato por el cual, haciéndose recíprocas concegio- 
nes, terminan los contrayentes un lidigio pendiente, 6 precaven un li- 
tigio eventual; y entre el señor Sánchez y la Junta y la Empresa del 
Tranvía del Paso del Molino no existe litigio pendiente alguno. 

Naturalmente que es sensible que la Compañía representada por el 
señor Sánchez haya hecho erogaciones con el fin de obtener la con- 
cesion de una linea de utilidad pública y que no reciba compensa- 
ción alguna por esas erogaaloncs; pero esa circunstancia no puede 
influír legalmente para impedir se lleve á cabo la transacción en 
cuestión 

Por separado de esto, el señor Sánchez tendrá el recurso de ocu- 
rrir ante los Tribunales órdinarios en demanda de los derechos de 
que se considere asistido de acuerdo con los artículos 41 y 42 de la 
ley de Juntas. 

Por lo expuesto, opina el infrascrito que sonda se autorice la 
transacción proyectada entre la Junta Económico Administrativa y la 
Empresa del Tranvía del Paso del Molino y Cerro, y que para el 
efecto deben elevarse estos antecedentes á la consideración del Cuerpo 
Legislativo. 


* 


1 


Montevideo, Diciembre 3 de 1903, 


Victoriano M. Martines. 
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Pober EJECUTIVO. 


Montevideo, Diciembre 10 de 1904. 
A la H. Asamblea General: 


El Poder Ejecutivo atendiendo á los reiterados pedidos dé la Junta 
E. Administrativa de Montevideo, tiene el honor de someter á la 
ilustrada resolución de V. H. el expediente adjunto relativo al cam- 
bio de tracción que actualmente tiene el tranvía del Paso del Molino, 
por la sistema eléctrico, y el iniciado por el señor Carlos E. Sánchez 
en representación de la Compañía de Obras Públicas del Río” de la 
Plata, que también se acompaña,, sobre mejor derecho á la concesión 
de dicho tranvía por el mismo sistema eléctrico. 

Al dar por incluido ese asunto entre los que determinaron la ac- 
tual convocatoria extraordinaria, el Poder Ejecutivo reitera á V. H 


las consideraciones de su mayor aprecio. 


JOSÉ BATLLE Y ORDÓÑEZ. 
CLaupio WIJNLIMAN. 


ComIsióN DE FOMENTO. 
H. Cámara de Representantes: 


Después de haber prestado la debida atención á los expedientes 
remitidos por el Poder Ejecutivo relativos al cambio de tracción én 
el Tranvía al Paso del Molino y al juicio contencioso administrativo 
seguido entre la actual empresa y la que representa don Carlos E. 
Sáuchez, sobre mejor derecho á la concesión, vuestra Comisión de 
Fomento considera que es el caso de dar un corte inmediato y radical 
al asunto, aprobando sin más trámite la transacción celebrada entre la 
Junta Económico-Administrativa de la Capital y la empresa del Tran- 


vía del Paso del Molino, y dejando á salvo los derechos que pueda 
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a 
tener el señor Carlos E. Sánchez para que los haga valer en la'forma 
que lo crea oportuno. 

Este asunto no debe ser encuadrado propiamente en lo contencioso 
administrativo, porque el Poder Administrador no puede resolver la 
cuestión dentro de las leyes vigentes, ya que para darle una solución 
es necesaria la intervención legislativa;—así lo ha entendido el Poder 
Ejecutivo al remitir este asunto, así lo han reconocido" la corporación 
municipal de Montevideo y la empresa del tranvía del Paso del Mo- 
lino al hacer depender la validez de la transacción de la aprobación 
del Cuerpo Legislativo; - por último, cabe manifestar que don Carlos 
Eugenio Sánchez, opositor á la transacción aludida, también aceptó, en 
un momento dado, el mismo criterio. 

En un escrito presentado al Ministerio de Gobierno, decía: « Que- 
daría otra solución, que es la que en interés de las partes y del inte- 
rés público me permito indicar á V. E, y que en parte ya ha sido 
insinuada por Ja misma Junta. 

«Esta solución es'la de someter las pretensiones de los solicitantes 
á la decisión del Cuerpo Legislativo, eon mensaje especial incluyendo 
en próroga el asunto. 

«Es el. Cuerpo Legislativo quien en definitiva tiene que acordar 
esta concesión, pues la ley de 1874 -faculta sólo á las Juntas 6 otor- 
gar concesiones de tranvías de sangre y sólo por 25 años, sin nin- 
guno de esos privilegios que reclaman las de tracción eléctrica y que 
son del exclusivo resorte del Poder Legislativo. 

«A nada conduciría, por otra parte, la solución administrativa de 
este pleito, desde que el fallo del Poder Ejecutivo no es definitivo 
pues por el artículo 14 de la misma ley las Juntas ó los particulares 
que se consideren lesionados en sus derechos podrán recurrir ante los 
Tribunales cualquiera que haya sido la resolución del Poder Hjecu- 
tivo (stc). 

«Conviene á todos, y mayormente al interés público, evitar largas 
controversias, que mientras no se resulvan definitivamente, impiden la 
implantación de la tracción eléctrica. 

«Sólo, pues, la sanción soberana de la ley puede suprimir estas 
controversias —poner un freno á las ambiciones injustificadas de cier- 
tas empresas que con su relación 6 influencia creen que tienen hipo- 
tecado el desarrollo de la riqueza pública á sus intereses particulares 

«La solución legislativa, reclamada también por la Junta, es la úni- 


— 29 - 


ca que puede poner brevemente término á estas pretensiones encon- 
tradas». 

No necesitaba el Cuerpo Diegislativo la conformidad de los intere- 
sados 6 algo análogo á lo que es costumbre llamar el cuasi contrato 
judicial, para intervenir en este asunto, que podría llamarse propia- 


mente contencioso legislativo. 


La separación de los asuntos contenciosos administrativos, del pro- 
cedimiento común ordinario y de la jurisdicción regular, es sabido 
que tiene por base la necesidad primordial de atender el interés pú- 
blico y no dejarlo pendiente por tiempo indeterminado, de la solución 
de los pleitos seguidos entre particulares. 

Por fundamentos análogos es elemental admitir también, que cuan- 


. do hay-un interés público de por medio y el Poder Legislativo está 


llamado “decidir al mismo tiempo sobre pretensiones varias de par- 
ticulares, debe admitirse el mismo criterio de orden é interés público. 
de razones de estado, que prims en los casos contencioso-administra- 
tivos. : 

Después de haber venido este asunto á la Asamblea, se ha presen- 
tado reiteradamente el señor Sánchez, ora pretendiendo que se siguiera 
ante este alto Cuerpo un juicio interminable; ajustado en un todo al 
procedimiento ordinario, 6 que se devolviera el expediente al P. E. 
para ante este Poder del Estado se desarrollara la tramitación que él, 
pretendía. 

Aparte de la inconsecuencia y falta de concordancia de estas últi- 
mas pretensiones con las anteriores del mismo interesado que arriba 
se han transcripto, la Comisión informante considera que la simple 
exposición de esas pretensiones basta para hacerlas condenar de plano. 

Nunca ni en ningún caso puede admitirse, sea en lo contencioso 
legislativo, sea en lo contencioso administrativo, un procedimiento or- 
dinario con todas sus tramitaciones, incidentes, defensas y recursos, 
ya que, como se ha dicho, la solución de los asuntos en que hay in- 
terés público, no puede estar sometida á esperar la tramitación y la 
solución de pretensiones contradictorias entre particulares. 

Si se admitiera el procedimiento pretendido por el señor Sánchez 
no valía la pena el sacar la cuestión de lo contencioso-ordinario; sería 
preferible dejar la solución librada á los tribunales, que, con arreglo 
al procedimiento ordinario. ofrecen suficiente garantía. Es esencia en 
lo contencioso-administrativo, y debe serlo en lo contencioso-legislati- 
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vo, el resolver los asuntos en vista del interés público, dejando á las 
partes que se consideren lesionadas el derecho á reclamar ante los 
Tribunales ordinarios, ante los cuales pueden hacer valer con la mayor 
amplitud sus defensas. 

Ahora bien: considerando la cuestión más concretamente, vuestra 
Comisión opina que debe aceptarse la transacción celebrada entre la 
Junta E. Administrativa y la Empresa del Tranvía «del Paso del Mo- 
lino, Sería difícil y hasta inoficiose entrar á analizar las diversas cau- 
sas que han llevado poco á poco á esa transacción, el largo pleito se- 
guido entre la Junta y la Empresa, la sentencia de primera instancia 
contraria á la Junta, las laboriosas gestiones que dieron por resultado 
la transacción, el pro y el contra de todos los alegatos de una y otra 
parte. En todo caso, se podría imponer á la Empresa del Paso del 
Molino la construcción de un ramal suburbano de 5 á 6 kilómetros de 
extensión, respondiendo á cierta consecuencia y analogía con los pre- 
cedentes establecidos al otorgar concesiones semejantes. 

La Empresa del Paso del Molino se resiste terminantemente á im. 
plantar desde ahora la tracción eléctrica en el ramal al Cerro. Han 
sido inútiles las observaciones de esta Comisión, como lo fueron an= 
tes las de la Junta E. Administrativa. 

Admite, en cambio, la condición de construír cinco años después 
de terminada la red urbana, un ramal suburbano de cinco kilómetros 
como mínimum. Como la fijación exacta y definitiva de ese ramal no 
puede hacerse de inmediato, la Comisión de Fomento ha redactado un 
artículo que permite que esta condición sea precisada y ajustada ulte- 
riormente sin precipitación y con arreglo á un estudio juicioso, por la 
Junta E. Administrativa. 

En consecuencia, vuestra Comisión os aconseja prestéis vuestra san- 
ción al Proyecto de Ley adjunto. 


Despacho de la Comisión, Junio 19 de 1905. 


antonio Cabral— Santiago Rivas -- Victor 
B. Sudriers— Alberto S. Canessa—Ma- 
nnel B. Otero—Luis Alberto de Herre- 
ra-—Domingo Arena, 
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MINISTERIO PE GOBIERNO. 


Montevideo, Julio 28 de 1905. 


El Poder Ejecutivo con fecha 15 del corriente le puso el cámplase 
á la ley que á continuación se transcribe relacionada con los antece- 
dentes que se adjuntan: 

«Poder Lagislativo —El Soanado y Cámara de Representantes de la 
República Oriental del Uruguay, reunidos *n Asamblea General, de- 
cretan: 

Artículo 1.0 Apruébase la transacción celebrada entre la Junta Eco- 
nómico-Administrativa del Departamento de Montevideo y la Empresa 
del Tranvía al Paso del Molino jy Cerro, según las bases acordadas 
y las que comprende la presente ley. 

Art, 2.2 Fíjase en setenta y cinco años el plazo de la concesión del 
Tranvía al Paso del Molino y Cerro, cuyo plazo deberá contarse des- 
de el día de la escrituración definitiva. 

Art. 3. Los materiales destinados á la construcción de las vias, 
tren rodante, líneas eléctricas y establecimiento de las usinas y talleres, 
así como sus respectivas piezas de repuesto, podrán ser introducidas 
libres de derechrs de importación durante lus tres años siguientes á 
la aprobación de los planos. 

Igual exención gozará la Empresa al finalizar cada 10 años, res- 
pecto á los materiales de renovaciones y conservación, siempre que su 
necesidad sea justificada ante el Poder Ejecutivo. 

Art, 4.9 Exonérase á la Empresa, durante el plazo de la concesión, 
del pago de toda prtente de giro por sus máquinas ú wotores destina - 
dos á la producción de electricidad para sus tranvías. 

Art. 5.0 La propiedad privada, situada en la Ciudad Vieja de Mon- 
tevideo, desde la calle Florida inclusive hacia el oeste, con frente á 
las vías públicas por donle circularán dichos tranvías, queda sujeta á 
la servidumbre de establecimientos de pescantes 6 soportes en sus 
muros 6 fachadas. 

Esta servidumbre será gratuita, pero los perjuicios que produzca 
obligarán á la Empresa á abonar las indemnizaciones correspondientes. 

Siempre que los propietarios de los muros 6 edificios tengan que 
hacer obras que obliguen á remover los pescantes ó soportes, esta 
remoción será hecha por la Empresa á su costa y mediante simple 
requisición de la Junta Económico-A dministrativa. 
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Art, 6,0 La Empresa se compromete á prestar acatamiento sin re- 
clamo alguno á la ley que se dicte sobre servidumbres de vías. 

Las indemnizaciones á que pudieran dar lugar estas servidumbres 
entre las empresas afectadas, serán avaluadas en caso de discordia 
por un tribunal arbitral compuesto por un miembro nombrado por la 
Junta Económico Administrativa y uno por cada empresa interesada; y 
del fallo arbitral habrá recurso de apelación en relación ante la Alta 
Corte de Justicia. 

Art. 7.2 Li Junta Ezonómico-Alainisteativa queda facultada para 
ordenar á la Empresa el levantamiento de rieles y líneas eléctricas en 
las calles que, á su juicio, sea necesario para la mejora del servicio 
público. Las compensaciones á que pudieran dar lugar estos levanta 
mientos serán resueltas en la: forma indicada en el artículo 5.”.- 

El juicio sobre compensación 6 indemnización no suspende los le- 
vantamientos dispuestos administrativamente, debiendo no obstante- 
procederse con los depósitos y garantías establecidas por las leyes pa- 
ra los casos de expropiación por utilidad pública. 

Art. 8.0 La tarifa á regir hasta la 1 a. m.será como máximum la 
siguiente: 


Desde cualquier punto de la ciudad al Oeste hasta la calle 
2.* Rivera y Agraciada, playa Ramirez y vice-versa. . $ 0.04 


- Desde la estación Arroyo Seco hasta el Prado y Paso del 


Molino, (Camino Castro) y vice-versa . . » 0.04 
Desde la calle Miguelete y Avenida Rondeau ta el Pas 

so del Molino, (Camino de Castro). Prado y vice-versa. » 0.06 
Desde el Paso del Molino hasta el Pantanoso y vice-versa. » 0.04 
Desde el Paso del Molino hasta la villa del Cerro y vice- 

VEIBA: 0 a a A E aa 006 


La tarifa para trenes extraurdinarios, no podrá ser mayor del duplo 
del precio común. Esta ciáusula no comprende los trenes que se con- 
traten como expresos. 

Los estudiantes y colegiales que acrediten ser alumnos de cualquier 
establecimiento público, así como los carteros y mensajeros del Telé- 
grafo Nacional, gozarán del beneficio de “obtener tarjetas mensuales por 
la mitad del precio fijado. 

La Empresa queda obligada, cuando las necesidades lo exijan á 
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juicio de la Junta E. Administrativa, hacer circnlar por la mañana 
y tarde y á las horas que al efecto se convengan, trenes especiales 
para obreros, cuyas tarifas serán como máxitoum, la mitad de las ta- 
rifas generales. (1) 

Art. 9.2 Toda prolongación 6 ramal que se concedisse con posterio- 
ridad para el servicio de la Empresa, formará parte integrante de la 
concesión principal, caducará contemporáneamente en la misma época 
que ésta y gozará de las mismas exenciones y derechos. 

Art. 15. La Empresa se obliga á remitir anualmente á la Junta E. 
Administrativa un estado demostrativo de las cuentas de capital y 
explotación, conjuntamente con el monto y distribución del tráfico 
habido, ¿ los efectos de estadística, etc. 

Art. 11. La Empresa queda obligada 4 librar al servicio público 
electrificado el ramal actual á la Villa del Cerro, y dentro de los cinco 
años siguientes á la fecha en qne se firme el contrato de concesión. 

Art. 12. La falta de cumplimiento á lo establecido en el artículo 
anterior, será penada con una multa de mil pesos por cada mes de- 
retardo, á beneficio de la Municipalidad. 

Art. 13. Comuníquese, etc. 


Sala de Sesiones de: H. Senado, en Montevideo á ... de Julio 
de 1904. 


JUAN CAMPISTEGUY. 
Presidente, 


M. Magariños Solsona, 


ler. Secretario. 


Al mismo tiemp> se acompaña el adjunto escrito de los señores 
Francisco A. Lanza y Alfredo Arocena, en representación de la Em- 
presa del Tranvía al Paso del Molino y Cerro, por el cual se compro- 
meten á construir un nuevo ramal de línea eléctrica en dirección al 


Paso de la Arena y de una extensión de cinco kilómetros como mí- 
nimum. 


(1) Véase el Apéndice, 
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Lo que llevo á conocimiento de esa Junta para su cumplimiento -y de- 
más efectos. 
Dios guarde á la Junta muchos años. 


CLaupio WiILLIMAN 


Señor Presidente de la Junta E. Administrativa de la Capital. 


JUNTA ECONÓMICO-AÁDMINISTRATIVA. 
Montevideo, Julio 26 de 1905. 


Con los antecedentes agregados pase á la Escribania de Gobierno y 
Hacienda para que extienda el respectivo contrato de concesión, notifi- 
cándosc al representante de la Empresa. 


VIDIELLA. 


Félix Saenz. 
Oficial l.o Subsecretario. 


SECRETARÍA GENERAL DE La Justa E. ADMINISTRATIVA. 
Montevideo, Julio 28 de 1905. 


Con esta fecha notifiqué en la Oficina la precedente resolución á los 
Srs. D, Francisco A. Lanza y Dr. D. Alfredo Arocena,“los que para 


constancia firman conmigo. 


F. A. Lanza.—A. Arocena, 
Félix Saenz, 
oficial 1,0, Sud-secretario. 


— 2% 
Excmo. Sr. Mimistro de Gobierno Dr. don Claudio Williman 
Excmo señor : 


Francisco A. Lanza y Alfredo Arocena, presidente y secretario res- 
pectivamente de la Sociedad Tranvía al Paso del Molino y Cerro, en 
la representación legal que invisten, ante V. E. respetuosamente ex- 
presan: Que en atención á los deseos del Poder Ejecutivo de que en 
ocasión de acordarse á la Empresa la concesión recientemente otorga- 
gada por el Cuerpo Legislativo, ella extienda los beneficios de la elec- 
trificación de sus líneas á otra localidad sub-urbana, que las ya indi- 
cadas en dicha concesión, venimos 4 manifestar 4 V. E. que la Socie- 
dad que representamos se compromete á construír “un nuevo .amal de 
línea eléctrica en dirección al Paso de la Arena y de una extensión 
de cinco kilómetros como mínimum dentro del plazo de doce años 
contados desde la fecha de la firma del correspondiente contrato de 
concesión general de sus líneas, 6 sea dentro de los siete años si- 
guientes al término en que la Empresa queda obligada por la misma 
concesión otorgada por el Cuerpo Legislativo 4 electrificar su línea á 
la Villa del Cerro. 

Queda además convenido que ei trazado del nuevo ramal podrá ser 
modificado en su dirección ó sustituído por otro siempre que en ello 
convengan la Junta E. Administrativa de Montevideo y la Empresa que 
representamos. 

Por lo tanto á V. E. pedimos: quiera aceptar esta proposición, en 
cuadrada en lo dispuesto por el artículo noveno de la ley sancionada 
por el Cuerpo Legislativo con fecha 12 del corriente en cuanto ella 
establece que toda prolongación ó ramal que se concediese con pos- 
terioridad, formará parte integrante de la concesión principal, caducará 
contemporáneamente en la misma época que esta y gozará de.las mis- 
mas exeuciones y derechos, y en consecuencia se digne el Poder Eje- 
cutivo, poner el cúmplase á la ley que dejamos mencionada, por ser 
justicia, etc. 


Montevideo, Julio 21 de 905. 


F. A. Lanza— Alfredo Arocena. 
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MINISTERIO DE GOBIERNO. 


Montevideo, Julio 22 de 1905. 

Vista la precedente solicitud, suscrita por los señores Francisco A. 
Lanza y Alfredo Arocena, presidente y secretario respectivamente de 
la Sociedad Tranvía al Paso del Molino y Cerro, comprometiíndose á 
construir un nuevo ramal de línea eléctrica en dirección al Paso de la 
Arena y de una extensión de cinco kilómetros como mínimum.—El 
Poder Ejecutivo resuelve: 

Aceptar la referida propuesta bajo las siguientes condiciones: 

1.0 La empresa del Paso del Molino y Cerro construirá el nuévo 
ramal de línea eléctrica al Paso de la Arena, mencionado anterior- 
mente; dentro del plazo de diez años contados desde la fecha de la 
firma del correspondiente contrato de concesión general de sus líneas. 

2.0 El trazado del nuevo ramal podrá ser modificado en su dirección 
ó sustituído por otro, siempre que en ello convengan la Junta E. Ad- 
ministrativa y la empresa, pero es expresamente entendido que esa 
modificación 6 sustitución deberá ser de uno de' los puntos extremos 
suburbanos de las líneas y con dirección hacia las afueras del depar- 
tamento. ¡ 

3.0 La propuesta que se acepta formará parte totegrante del contra- 
to de concesión otórgada por la Junta y el Cuerpo Legislativo, y la 
falta de cumplimiento por parte de la Empresa á cualquiera de las 
bases contenidas en esta resolución la hará incurrir en la multa de mil 


pesos mensuales. 


4,9 Si otra empresa se comprometiese á hacer el ramal al Paso de 
la Arena, en menos tiempo que la del Paso del Molino, la municipa- 
lidad podrá darle la preferencia, sin perjuicio de la obligación en que 
quedaría la empresa del Paso del Molino en construir un ramal de 
acuerdo con lo dispuesto en la última parte de la base segunda de 
este arreglo, 

5,0 Previa notificación por secretaría á los que legalmente represen- 
tan á la Empresn, pase á la Junta E. Administrativa á los efecto? 
establecidos en esta resolución. 


BATLLE Y ORDÓÑEZ. 
CLAUDIO WILLIMAN, 


MINISTERIO DE GOBIERNO. R 


Notificados los señores Francisco A. Lanza y Alfredo Arocena en 
representactón de la Empresa del Tranvia del Paso del Molino y. 
Cérro, de la precedente resolución, manifestaron su conformidad estable- 
ciendo solamente que el punto de arranque del nuevo ramal en la Base 2.* 
es de la Cuchilla de Juan Fernandez hacia las afueras del departamento. 

Y para que conste, suscriben la presente en Montevideo á veintidos 
días del mes de Julio de mil novecientos cinco. 


F. A. Lanza.—A. Arocena. 


A. M. Ferrando. 
Oficial Mayof. 


Junta E. ADMINISTRATIVA. 
Montevideo, Julio 26 de 1905. 


Agreguese á sus antecedentes. 


VIDIELLA. 


Félix Saenz, 
Oficial 1.0 Subsecretario, 


DirECCIÓN DE TESORERÍA. 
Montevideo, Julio 26 de 1905. 


Señor Presidente de la Junta E. Administrativa, D. Federico R. 
Vidiella. 


Ca Comunico á Vd. que con esta fecha se ha recibido en esta Tesore- 
ría la suma de quince mil pesos oro, importe de la primera cuota de, 
E " la cantidad fijada, por la clausula 18.2 del contrato, sobre cambio de 
tracción .en las líneas del Tranvía al Paso del Molino y Cerro. 
Saluda .al señor Presidente. 


Legrand. 
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Justa E. ADMINISTRATIVA. 


Momtevideo, Julio 26 de 1905. 


A sus antecedentes. 
ViDIELLA. 
Félix Saenz, 


Oficial 1.2 Subsecretario. 
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APÉNDICE 


. 


Extracto de la sesión celebrada por el H. Senado en 10 
de Julio de 1905 


El señor Presidente -Se va á entrar á lá orden del día con la pri- 
mera discusión del proyecto de ley que aprueba la transacción ctle- 
brada entre la Junta E. Administrativa de la Capital y la Empresa 
del Tranvía del Paso del Molino. 

Se va á dar lectura del informe y del proyecto. 


—Se leyeron. 
El señor Presidente —Está en primera discusión general. 
El señor Berinduague—Pido la palabra. 1 


En circunstancias en que se daba cuenta en la sesión anterior del 
despacho de la Comisión de Fomento sobre este asunto, se dió cuenta, 
igualmente, de una petición presentada por varios vecinos del Paso 
del Molino. Creo que para instruir mejor al Honorable Senado sería 
conveniente dar lectura de esa misma solicitud. 

La Comisión de Fomento no pudo tenerla á la vista por la circuns- 
stancia que acabo de expresar, pero creo que cuando llegue la discu 
ión particular del proyecto, se podrán dar á su respecto esplicaciones- 
que tal vez satisfagan al Honorable Senado. 

El señor- Presidente—Se va á dar lectura de la petición de la re- 
ferencia, 

—£e leyó. 

(Entra el doctor Espalter). 

Si no se hace uso de la palabra se va á votar si se pasa á la dis- 
cusión particular. . 

Los señores que estén por la afirmativa sirvanse ponerse en pie.— 
(A firmativa). 

Se va á dar lectura del artículo 10. 


— 38 


—Se a . eo 5 a 

Está en 1, discusión particdlar. Ed . 

Los señores que estén por la afirmativa sírvanse ponerse de pie.— 
(Afirmativa). E 

Fueron aprobados igualmente y +in discusión los artículos 2.9, 3.0, 
4.0, 5.0, 6.2 y 7,0 y 

Se va á dar lectura del artícule 8.0 

—Se leyó. 

Está en discusión. 

El Señor Berinduague—Pido la palabra. 

La reclamación que hacen los peticionarios en la solicitud que acaba 
de leerse, ha sido poco meditada, según los informes que: me han sido 
sumininistrados por el representante de la Empresa. 

No se han fijado aquellos en el bencficio que ya reciben los pasa- 
jeros en razón de que en virtud de la sanción prestada por la Cá- 
mara de Diputados, se ha impuesto á la Empresa la obligación de 
cobrar desde la calle Miguelete y Avenida Rondeau una tarifa de 6 
centésimos que se va á prolongar hasta más allá de donde actualmen- 
te rije. 

Además el señor representante de la Empresa me ha” autorizado 
para manifestar al Honorable Senado que tiene el propósito —en cuan- 
to á la vía principal—de extender la línea hasta la cuchilla de Juan 
Fernández, que es una distancia de a'guna .consideración, —cobrando 
la misma tarifa de 8 centésimos que hoy rige hasta el camino de Cas- 
tro—y eso desde la Dársena que es el punto de partida. 

De manera que en ese sentido reciben un beneficio inesperado, di- 
remos asi, los mismos vecinos que se manifiestan sorprendidos por la 
falta de equidad en los precios de los pasajes. 

Esto no está establecido en la ley, ni había tampoco motivo para 

hacerlo, porque esa modificación traería ua entorpecimiento muy gran- 
de en toda la economía del proyecto desde que éste tendría que vol- 
ver á la Cámara de Diputados para' ser nuevamente sancionado eon la 
modificación. 
" Por otra parte, estoy autorizado por el señor representante de la 
Empresa, para manifestar al Senado que ella contrae ese compromiso 
de llevar el tranvía eléctrico hasta la cuchilla de Juan Fernández 
desde la Dársena, por el mismo precio de 8 centésimos «que hoy se 
cobra hasta el Paso del Molino. Considero que con este beneficio que- 
da salvado el desagrado de los peticionarios á que me refiero, 
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a TratándSse de una Empresa seria de responsabilidad y gon la auto- 
rizáción, que se-*hemha dedo "para hacer esta manifestación á fin dé 
que conste en el acta respectiva, la declaración á ¿que acabo de alu- 
dir equivale 4 un compromiso legal, 4 una imposición de la ley, dire- 
mos así, sin necesidad de que conste expresamente en ella, 

La Empresa cumplirá desde que-está en su conveniencia el hacer- 
lo así ad 
Por estos motivos, creo que no debe darse más ulterioridad 4 la 
petición de que se trata. 
“El señor Presidente -Si no se hace uso de la palabra, se va á vo- 
tar si se da,el punto por suficientemente discutido. 
Los señores que .estén por la afirmativa sÍrvanse ponerse en pié, — 
(Afirmativa). 
Se va á votar si se aprueba el artículo 8o, 
Los señores que estén por la afirmativa sírvanse ponerse en pié.— 

(Afirmativa) 
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